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ಕ್ರ. | ಪ್ರಶ್ನೆ ಉತ್ತರ 
ಸಂ. : | 
©) ಳದ ವ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು | ಕಳದ ಮೂರು ವರ್ಪ ನಷ್ಟ Ww ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು | 

| ತಾಲ್ಲೂನಿಸ ನಗರೋತ್ಕಾನದಡಿಯಲ್ಲಿ, “ನಗರಸಭೆಗೆ ನಗರೋತ್ಥಾನ (ಮುನಿಸಿಪಾಲಿಟಿ)-3ನೇ 
| | ಎಸ್‌ಸಿ ಎಸ್‌ಟಿಗೆ ಮಂಜೂರಾದ | ಹಂತದ ಯೋಜನೆಯಡಿ ರೂ.350000 ಲಕ್ಷಗಳು 
| ಅನುದಾನವನ್ನು ಹಾಗೂ ' ಕೈಗೊಂಡ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ಎಸ್‌.ಸಿ.ಪಿ ಘಟಕಕ್ಕೆ ರೂ. 
| | ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಯಾವುವು: (ಬಿವರ|510.21 ಲಕ್ಷಗಳು ಮತ್ತು ಟಿ.ಎಸ್‌.ಪಿ. ಘಟಕಕ್ಕೆ 
| ನೀಡುವುದು) ರೂ.206.76 ಲಕ್ಷಗಳು ಮಂಲಜೂರಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ 
| | ಅನುದಾನದಡಿ ಕೈಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ 
| | ವಿವರವನ್ನು ಅನುಬಂಧ-1 ರಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ. 
NR __l 
ಆ) | ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಬಂಧ ಟೆಂಡರ ೫ ಪ್ರಹಿಯ | ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಟೆಂಡರ್‌ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ 
f "ಆಗಿದೆಯೇ; ಹಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಟಿಂಡರನಲ್ಲಿ | ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಟೆಂಡರನಲ್ಲಿ, ಭಾಗವಹಿಸಿದ 
/ ' ಭಾಗವಹಿಸಿದವರ ಹಾಗೂ ಅವಾರ್ಡ್‌ | ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು 

| ಪಡೆದವರ ಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ 

ಪಡೆದವರ ಣಿ ಮೌಲಿ | ಫರ್‌ (ಮೇ ಬಾಲಾಜಿ ಕೃಪ ಪ್ರಾಜಿಕ್ಸ್‌ 
;  ಬ್‌ಡುಲ್ರದು; ಪೃಲಿ) ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ಈರಣ್ಣ ಮಮದಾಪುರ. 

H | 

K | 
/ | ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಬಟೆಂಡರನ್ನು ಅರ್ಹ 

| ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ ಶ್ರೀ ಶೇಖರ್‌ . (ಮೇ ಬಾಲಾಜ 

l ಕೃಪ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್‌ ಪೈ.ಲಿ) ಶೇಪಾದ್ವಿಪುರಂ, 
§ ಬೆಂಗಳೂರು ರವರಿಗೆ ' ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು 
i | ವಹಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 
3) | ಯಾವ ತಾಲಮಿತಿಯೂಳಗ ಕಾಮಗಾರಿ! ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ನಗರಸಭೆಗೆ 'ನಗರೋತ್ಸಾನ | 


| ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸ ಸಲಾಗುವುದು? (ವಿವರ 


| ನೀಡುವುದು! 


|, (ಮುಬಿಸಿಪಾಲಿಟಿ)- 3ನೇ ಹಂತದ ಯೋಜನೆಯಡಿ | 


ಬಸ್‌.ಸಿ.ಪಿ ಮತ್ತು ಟಿ.ಎಸ್‌.ಪಿ. ಘಟಕದ ಎಲ್ಲಾ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.. | 
ಅನುಮೋದಿತ ಕಿಯಾ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ, 
ಮಂಜೂರಾದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ಅನುಖ್ಠಾನಗೊಳಿಸಿ  ಉಳಿಳಿಯಾದ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ 
ಹಾಗೂ ಕೆಲವು ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಇತರೆ|. 
ಯೋಜ ನೆಗಳ'ದಿ  ಅನುಪ್ಠೂನಗೊಳಿಸಿರುವುದರಿಂದ | 


Srannad with Pamknannar 


] ಅನುಪ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಕುಂಟಿ | 


| ಹೊಟ್ನೆದೆ ಪರಿಟ್ಟೆತ ಕ್ರಿಯಾಯೋಜನೆಗೆ 


ಐಸ್‌.ಸಿಹಿ  ಘಟಿಕದದಿ ರೊ287132 ಲಕ್ಷಗಳು |. 
ಮಸ್ತು ಟಿ.ಎಸ್‌.ಪಿ. ಘಟಿಕದದಿ ರೂ. 68.66 ಲಕ್ಷಗಳ 


ದಿಪಾಂಕ'24-11-2020 ರಂದು ಘೌಲಾಚಳಿಸೆ 
ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯದಿಂದ ` ಅನುಮೋದನೆ | 

ನೀಚಲಾಗಿಲುತೆದೆ. ಐವರಗಳನ್ಬು ಅನುಬಂಧ-1| 
ರಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸದರಿ ಕಾಮಗಾದಿಗಳಿಗಿ | 


ಟೆಂಡರ್‌ ಕರೆಯಬೆಕಾಗಿರುತ್ತದೆ. ol 


(ಡಾ]|ನಾರಾಯಣಗೌಡೆ) 
ಪೌರಾಡಳಿತ ಹಾಗೂ ತೋಟಗಾರಿಕೆ 
ಮತ್ತು ರೇಷೆ ಸಚಿವರು 


Scanned with CamScanner 


ಅನುಬಂಧ-1 


ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ನಗರಸಭೆಯ ನಗರೋತ್ಥಾನ (ಮುನಿಸಿಪಾಲಿಟಿ) `ಹಂತ-3 ರ ಯೋಜನೆಯಡಿ" ವಿಸ್‌.ಸಿ.ಪ/ಟಿ.ಎಸ್‌.ಪಿ ಘಟಕಕ್ಕೆ "ಮರಿಜೂರಾದ`ಅನುದಾನ 


K ಹಾಗೂ ಕೈಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ 
p (ರೂ ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 
ಘಟಕ | 
ಮಂಜೂರಾದ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಸ್ತುತ 
ಸಃ ( ಸಃ ಸ್‌.ಸಿ ಪೆ KS 
ತ್ರೈಸಂ pf ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು R ಎಸ್‌.ಸಿ.ಪಿ/ಟಿ ಅದಾವ ಮೊತೆ ಚ್ಚ ಘತ 
px ಎಸ್‌. ಫ್‌ 
¥ 'ವಾ.ನಂ. 02ರ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್‌ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರಿಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಬಾಕ್ಸ್‌ ಚರಂಡಿ > 
Ms ನಿರ್ಮಾಣ, ಮತ್ತು ಚರ್ಚ್‌ ಹಿಂಭಾಗ ಆಶ್ರಯ ಮನೆ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಕ್ಸ್‌ ಚರಂಡಿ 75.00 75.179 | ಹೊರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 


ನಿರ್ಮಾಣ. 


ವಾ.ನಂ, 03ರ ಪರಿಶಿಷ್ಟರ ಕಾಲೋನಿಯ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಪಕ್ಕದ ಉಳಿಕೆ ರಸ್ತೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟೀಕರಣ ಮತ್ತು 
ಬಾಕ್ಸ್‌ ಚರಂಡಿ, ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಿಂದ 3ನೇ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟೀಕರಣ, ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಹಿಂಭಾಗದ 
ಶನೇಶ್ವರ" ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಾಲಯದಿಂದ ಹಾದು ಹೋಗುವ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟಿಕರಣ ಮತ್ತು _ 
ಚರರಿಡಿ ನಿರ್ಮಣ, ಕಾಲೋನಿಯ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪಕ್ಕದ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟೀಕರಣ 50.00 '] 1398 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ, 
ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ, ಕಾಲೋನಿಯ ಮುತ್ತಿನಮ್ಮ ದೇವಾಲಯದ ಎದುರಿನ ಬಿಳಿಗಮ್ಮ 
ಮನಸೆ ಮುಂದಿನ ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟಿಕರಣ, ಕೌನ್ಸಿಲರ ಪುಟ್ಟಸ್ವಾಮಿ ರಪರ ಮನೆ ರಸ್ತೆ 
ಕಾಂಕ್ರೀಟೀಕರಣ. 


ವಾ.ನಂ. 10ರ ಛಾನಲ್‌ ಪಕ್ಕದ ಪರಶುರಾಮ್‌ ಮನೆ ರಸ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಕ್ಸ್‌ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ, 
ರುದ್ರಮ್ಮ ಮನೆಯಿಂದ ಮಟ್ಟ ನಾಯ್ಯ ಮನವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟೀಕರಣ, ಮತ್ತು ಚರಂಡ 
ನಿರ್ಮಾಣ, ದೀಪಾ ನರ್ಸಿಂಗ್‌ ಹೋಂ ಕೆಳಭಾಗದ 1ನೇ ಬಲಭಾಗದ ಕನ್ನರ್‌ವೆನ್ತಿ ರಸ್ತೆ 50.00 25.18 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
7 |ಕಾಂಕ್ರೀಟೀಕರಣ ಮತ್ತು ಬಾಕ್ಸ್‌ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಣ, ಬದ್ರಿ ಹಿಂಭಾಗದ ಕನ್ನರ್‌ ವೆನ್ನಿ ರಸ್ತೆ 
ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮತ್ತು ಬಾಕ್ಸ್‌ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. 


ವಾ.ನಂ. 12 ರ ಶಂಕರಪುರ 4ನೇ ಕ್ರಾಸ್‌ ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್‌ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ, ಶಂಕರಹುರ 
3ನೇ ಕ್ರಾಸ್‌ ಕನ್ನರ್‌ವೆನ್ನಿ ರಸ್ತೆ ಅನಂದ ಮನೆಯಿಂದ ವಿಜಯ ಮನೆಯವರೆಗೂ ಸಿಮೆಂಟ್‌ ರಸ್ತೆ | ಎಸ್‌ಸಿ. 
ಮಾಡಿಸುವುದು. ವೀರಸ್ವಾಮಿ ಮನೆ ಮುಂಭಾಗ ಇಮ್ತಿಯಾಜ್‌ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಹಾಗೂ ಬಾಕ್ಸ್‌ 
ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ, ಮಾ.ನಂ.19ರ ಕಂದಸ್ವಾಮಿ 'ಮನೆ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ 60.00 2.55 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. ಶಾಂತಿನಗರ ಏರಿ ಮೇಲೆ ಸಂಪತ್ತು ನಾಯ್ದ ಮನೆಯಿಂದ 4 
ಮಂಜುಳರವರ ಮನೆ ತನಕ ಇಂಟರ್‌ ಲಾಕ್‌ ಹಾಕುವುದು, ಬೋವಿ ಕಾಲೋನಿಯ ಚಾಮುಂಡಿ 
ಕಾಫಿ ಕ್ಯೂರಿಂಗ್‌ ವರ್ಕ್ಸ್‌ ಕನ್ಸ್‌ರ್‌ವೆನ್ನಿ ರಸ್ತೆಯ ಇಂಟರ್‌ಲಾಕ್‌ ಹಾಕಿಸುವುದು, 


ವಾನಂ. 20ರ ತಮಿಳು ಕಾಲೋನಿಯಿಂದ ಬಸನೆನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ ಕೋಡಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಸೇತುವೆ 
ನಿರ್ಮಾಣ, ಮೀನು ಮಾರ್ಕಿಟ್‌ನಿಂದ ಅಂಗನವಾಡಿಯವರೆಗೆ ಬಾಕ್ಸ್‌ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ, 
ಟೆಂಡರ್‌ ಚಿಕನ್‌ನಿಂದ ಬೋವಿ ಕಾಲೋನಿಯವರೆಗೆ ಎರಡು ಕಡೆ ಬಾಕ್ಸ್‌ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ, 
ಕರುಮಾರಿಯಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಮೊಟ್ಟೆ ಅಂಗಡಿಯವರೆಗೆ ಉಳಿಕೆ ರಸ್ತೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟೀಕರಣ, 
ಕರುಣಾಕರ್‌ ಹೋಟೆಲ್‌ನಿಂದ ಪದ್ಧಾವತಿ ಸ್ಫೋರ್ಸ್‌ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟೀಕರಣ., ವಾ.ನಂ.21ರ 
ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿ ಬೀದಿಯ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಮನೆಯಿಂದ ಚೆಲುವಯ್ಯ ಮಗನ ಮನೆಯವರೆಗೆ 
ರಸ್ತೆ ಜಾಂಬರೀಕರಣ, ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿ ಪಕ್ಕ ಅಂಗನವಾಡಿ ಪಕ್ಕ, ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಮನೆಯಿಂದ 77.50 31.30 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
ಸಿದ್ದಯ್ಯ ಮನೆಯವರೆಗೂ ಸಿಮೆಂಟ್‌ ರಸ್ತ, ಅಂಗನವಾಡಿ ಎದುರುಗಡೆ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಯ 
[ef ಕೃಷ್ಣಯ್ಯರವರ ಮನೆಯ ಹಿಂದೆ ಧರಣೇಂದ್ರ ಮನೆಯವರೆಗೂ ಎರಡೂ ಕಡೆ ಬಾಕ್ಸ್‌ 
ಚರಂಡಿ." ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಯ ಕೆರೆೋಡಮ್ಮ ರಸ್ತೆಯ ಚಿಕ್ಕಯ್ಯರವರ ಮನೆಯಿಂದ 

. | ಸೋಮಮ್ಮ ರವರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಬಾಕ್ಸ್‌ ಚರಂಡಿ, ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಯ ಕೆರೆಕೋಡಮ್ಮ 
ಬೀದಿಯ ಧರಣೇಂದ್ರ ಮನೆಯಿಂದ ಚೆಲುವಯ್ಯ ರವರ ಮನೆಯವರೆಗೂ ಮತು ಕೆ.ಇ.ಬಿ. 
ಕ್ಷಾರ್ಟಸ್‌ವರೆಗೂ ಬಾಕ್ಸ್‌ ಚರಂಡಿ. 


SS ETE ESSE 


[eS 


ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು ' ಎಸ್‌. 
K ಎ: 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಸ್ತುತ 
ಹಂತ 


(1. 


[ಜಾ.ನಂ.32ರ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಬಡಾವಣೆಯ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಡಾಂಬರೀಕರಣ, ಕಲ್ಲುದೊಡ್ಡಿ 
ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ (ರಾಜಣ್ಣ ಮನೆಯಿಂದ ನಿಟಿಕಿತಿ ಕೀಂದ್ರದವರೆಗೆ ಎರಡೂ ಬದಿ ಚರಂಡಿ 
ಫಿರ್ಮಾಣ. ರಾಜೀವ್‌ ಗಾಂಧಿ ಬಡಾವಣೆಯ ಹರಿಜನ ವಾಸವಿರುವ ನಲ್ಪತ್ತೇಳು ಮನೆ ಹತ್ತಿರ 
ಮುಖ್ಯ ಹಾಗೂ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆಗಳ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ, ಕಲ್ಲೋಡ್ಲಿ 
ಕನಕರಾಜು ಮನೆಯಿಂದ ಚೌಡಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದವರೆಗೆ ಎರಡು ಬದಿಯ ಬಾಕ್ಸ್‌ ಚರಂಡಿ, 


72.01 


24.55 


ಹೊರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 


ವಾ.ನಂ.33ರ ಕರ್ಕಿಪೇಟೆ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿ ಎರಡು ಬದಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ | ಎಸ್‌.ಸಿ.ಪಿ 


ಖೌಡೇಶ್ವರಿ' ದೇವಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ರಸ್ತೆಯ ಎರಡು ಬದಿ ಬಾಕ್ಸ್‌ ಚರೆರಿಡ, ಮಿಟಿಚಲಮ್ಮ 
ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ತಬೀಕೆದೆ ರಕ್ಷೆವರೆಗೆ ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್‌ ಚರಂದಿ ಮತ್ತು. ರಾಮಸ್ವಾಮಿ 'ಹೀಷ್ಟು 
ಮನೆಯಿಂದ ಮಿಡಿಚಲಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ತನಕ ಬಾಕ್ಸ್‌ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ವಾರ್ಡ್‌ ಸಂಬದ್‌ 
27ರ ಸೋಮೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮುಂಭಾಗದ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ 4 ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆಗಳ 
ಕಾಂಕ್ರೀಟೀಕರಣ ಮತ್ತು ಬಾಕ್ಸ್‌ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. 


R 


75.70 


28.25 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 


ಪಾ.ನಂ. 35ರ ಚಂದ್ರಕಟ್ಟೆ ಚಿನ್ನಯ್ಯ ನವರ ಮನೆ ರಸ್ತೆ ಬಾಕ್ಸ್‌ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. ಹಾಗೂ 
ನಲಪನಹಳ್ಳಿ ಹರಿಜನ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಳೆ ನೀರು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. 


50.00 


15.02 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 


| 


510.21 


216.62 


ವಾ.ನಂ. 05ರಲ್ಲಿ ಮೂರ್ಕನೆಹಳ್ಳಿ ಖೋಲೀಸ್‌ ಸೂರಿ ಮನೆಯಿಂದ ವೇಣುಗೋಪಾಲ್‌ 
ರ್ದೆವಸ್ಥಾನದ ವರೆಗೆ ರಸ್ಟೆ ಸ ಅಭಿವೃಡ್ಡಿ ಹಾಗೂ ಚೆರೆಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. ಾ.ನಂ. 02ರಲ್ಲಿ ಕಲ್ಯಾಣ 
ಭೆಗಡ ರಾಮನಾಯಕ್‌ 'ಮತ್ತು ಲಸ್ಷೀಕಾಲತ್‌ ನಾಯಕ ಮನೆ ಮುಂಭಾಗ ಮತ್ತು ಹಿಂಭಾಗದ 
ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮತ್ತು ಬಾಕ್ಸ್‌ ಚೆರೆಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. 


ವಾ.ನಂ. 04ರಲ್ಲಿ ಅರಳಿ ಮರದ ಕೆಳಭಾಗ ಪುಟ್ಟ ನರಸಕ್ಕ ಮನೆಯಿಂಲದಾ ಬಿ.ಸಿ.ಎಂ. ಆಫೀಸರ್‌ 
ಧನಂಜಯ್‌ ಮನೆ ಕಡೆ ಎಡ ಭಾಗದಿಂದ ಕೆ.ಕೆ. ಕನ್ನೆಷನ್‌ ಹಾಲ್‌ ಮುಂಭಾಗದವರೆಗೆ ಬಾಕ್ಸ್‌ 
ಚೆರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ, ಕಂಚುಗಾರ ಬೀದಿ ವೀಣಾ ಮನೆಯಿಂದ ಜನಾರ್ಧನ್‌ ನಾಯಕ್‌ 
ಮನೆವರೆಗೆ ಬಾಕ್ಸ್‌ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.,ವಾ.ನಂ..06ರ ಗಾಂಧಿ ನಗರ ಜಯನಾಯಕ್‌ ಮನೆ 
ಹನಿರದ ರಸ್ತೆ ಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. 


ವಾ.ನಂ. 08ರಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಯ ಬಡಾವಣೆಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಡಾಂಬರೀಕರಣ, ಶ್ರೀನಿವಾಸನಗರ ರವೀಂದ್ರ 
ರೇಂಜರ್‌ ಮನೆಯಿಂದಾ ರವಿ ರೈಟರ್‌ ಮನೆವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ” ಮತ್ತು ಬಾಕ್ಸ್‌ ಚರಂಡಿ 
ನಿರ್ಮಾಣ., ವಾ.ನಂ. 09ರಲ್ಲಿ ಬೇಬಿ ಬಾಯಿ ಮನೆಯಿಂದ ಮಂಜೇಗೌಡರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ರಸ್ಪಿ 
ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮತ್ತು ಕುಮಾರ್‌ ಮನೆಯಿಂದ ದೊರೆ ಲಾಯರ್‌ ಮನೆ ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ 
ಮತ್ತು ಬಾಕ್ಸ್‌.ಬೆರರಟ, ವಿರ್ಮಾಣ, ಕಣ್ಳರಿಲಗ್‌ ಮುಂಭಾಗದಿಂದ ರಾಜೇಶ್‌ ಪಾಯ್ಸ್‌ ರವರ 
ಮನೆ ರಸ್ತೆ ಕಾಂಕ್ರಿಟೀಕರಣ. ಭಾರಿಂಯರ್‌ ಮಂಜನಾಯರ್‌ ಮನೆಯಿಂದ ಬಾವಿಪರೆಗೆ ಕ್ಸ್‌ 


ಚರಂಡಿ, ಪಾ.ನಂ. 3ರಲ್ಲಿ ಡಾ. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್‌ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹಳೇಬಂಡಿ ಮೋಟ್‌ ಧೆಸ್ನೆಯವರೆಗೆ 
ಬಾಕ್ಸ್‌ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ, ವಾ.ನಂ. 35ರಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರನಗರದಲ್ಲಿ ಗಂಗಾಬಾಯಿ ಮನೆ ರಸ್ತೆಯನ್ನು 
ಕಾಂಕ್ರೀಟೀಕರಣ. 


60.76 


54.49 


—] 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 


60.00 ' 


5.84 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ, 


86.00 


50.93 


— 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 


ಬಣ್ಣ 


206.76 


111.26 


ಘಟಕ 


* | ಮಂಜೂರಾದ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಸ್ತುತ 
ಇ ಸಃ ಹೆಸ ಸ್‌.ಸಿ.ಪಿ/ಟಿ ಷೆಚ ಪ್ರಸು 
ಕ್ರಸಂ ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು 4 ಎಸ್‌.ಸಿ.ಪಿ! ಅಂದಾಜು ಫೊತ್ತ | ಕೆಜೆ ಹಂತ 
fd 7 ಎಸ್‌. | f $ 
ಉಳಿತಾಯ ಮೊತ್ತದ ಪರಿಪ್ಪತ ಕ್ರಿಯಾಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವವರ 
p T 
ಕ್ರಸಂ ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು ಎಸ್‌.ಸಿ.ಪಿ/ಟಿ 
ವಾರ್ಡ್‌ ನಂ 0ರ ಹಿರೇಮಗಳೂರು ಮುತ್ತಿನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹಿಂಭಾಗದ ಶನೇಶ್ವರಸ್ವಾ!ಿ 
ದೇವಸ್ಥಾನದ ಎದುರು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಬೇಲೂರು ರಸ್ತೆವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಬಾಕ್ಸ್‌ 
ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. 
ER 
ವಾರ್ಡ್‌ ನಂ 03ರ ಹಿರೇಮಗಳೂರು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೆಂದ್ರದ ಪಕ್ಕದ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ 
ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 

2 
ವಾರ್ಡ್‌ ಸಂ 03ರ ಹಿರೇಮಗಳೂರು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೆಂದ್ರದ 3ನೇ ಕ್ರಾಸ್‌ನಲ್ಲಿ pM 
ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 

3 

-ವಾರ್ಡ್‌-ನ೦ ೪3ರ-ಹಿಠೇಮಗಳೂರು ರಾಮಚಂದ್ರರವರ--ಮನೆ ರಸ್ತೆ-ಅಭಿವೃದ್ಧಿ- ೆ 

ಹ ಸ 
ವಾರ್ಡ್‌ ನಂ 10ರ ಶಂಕರಪುರ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ರಸ್ತೆಯ ಕಾಂಕ್ರೀಟೀಕರಣಣ ಮತ್ತು | 

p ಒಂದು ಬದಿ ಬಾಕ್ಸ್‌ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. £ 
J 

ಸದರಿ .ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ 

ವಾರ್ಡ್‌ ನಂ 12ರ ಶಂಕರಪುರ ಮೊದಲನೇ ಕ್ರಾಸ್‌ ಗಣೇಶ್‌ ಮನೆಯಿಂದ ವೀರಸ್ವಾಮಿ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಗಳನ್ನು 

ಮನೆಯವರೆಗೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. PRE MG 
ಕ; 

6 ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ 
ವಾರ್ಡ್‌ ನಂ 12ರ ಶಂಕರಪುರ ಎರಡನೇ ಕ್ರಾಸ್‌ ಅಂಗಡಿ “ವೆಂಕಟೇಶ್‌ ಮನೆಯಿಂದ ಶಿವಣ್ಣ ಅನುಮೋದನೆ;ಪಡದು 
ಅಂಗಡಿ ವರೆಗೆ ಎರಡು ಕಡೆ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. ಟೆಂಡರ್‌ 'ಪಕ್ರಿಯೆ 

) ಕೈಗೊಳಲಾಗುವುದು 

7 lua 
ವಾರ್ಡ್‌ ನಂ 12ರ ಶಂಕರಪುರ ಎರಡನೇ ಕ್ರಾಸ್‌ ಆನಂಬ್‌ ಮನೆಯಿಂದ ಉಮೇಶ್‌ 
ಮನೆಯವರೆಗೆ ಎರಡು ಕಡೆ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ, 

ಖ್‌ . 
ವಾರ್ಡ್‌ ನಂ 12ರ ಶಂಕರಪುರ ನಾಲ್ಕನೇ ಕ್ರಾಸ್‌ ನರಸಮ್ಮೆ ಮನೆಯಿಂದ ಜೋಸೆಪ್‌ 
ಮನೆಯವರೆಗೆ ಎರಡು ಕಡೆ ಚರಲಡಿ ನಿರೂಣ. 

9 
ವಾರ್ಡ್‌ ನಂ 12ರ ಶಂಕರಪುರ ಮೂರನೇ ಕ್ರಾಸ್‌ ಕೊಂಗನಾಟಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ್ಸ 8.00 
ಮುರಗನ ಮನೆಕನಕ ಎರಡು ಕಡೆ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. . 09 

10 5 - ” 
ವಾರ್ಜ್‌ ಸಂ 12ರ ಶಂಕರಪುರ ಎರಡನೇ ಕ್ರಾಸ್‌ ಅಂಗಡಿ ವೆಂಕಟೇಶ್‌ ಮನೆಯಿಂದ ಅಂಗಡಿ a 
ಶಿವಣ್ಣ ವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. | 000 

11 y 
ವಾರ್ಡ್‌ ಸಂ 12ರ ಶಂಕರಪುರ ಎರಡನೇ ಕ್ರಾಸ್‌ ಆನಂದ್‌ ಮನೆಯಿಂದ ಉಮೇಶ್‌ pr 
ಮನೆಯವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. ಕ 9:00, 

12 


ಘಟಕ : > 
ಮಂಜೂರಾದ 
ಸಂ ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು ಏಸ್‌.ಸಿ.ಪಿ/ಟಿ ಅಂದಾಜು ಮೊತ ತೆ 
.ಎಸ್‌.ಪಿ, 
ವಾರ್ಡ್‌ ನಂ 126ರ ಶಂಕರಪುರ ಮೂರನೇ ಕ್ರಾಸ್‌ ಕೊಂಗನಾಟಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ 9.00 
[ಮುರಗನ ಮನೆತನಕ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. - ” 0.00 
13 
ವಾರ್ಡ್‌ ನಂ 12ರ ಶಂಕರಪುರ ನಾಲ್ಕನೇ ಕ್ರಾಸ್‌ ನರಸಮ್ಮ ಮನೆಯಿಂದ ಜೋಸೆಪ್‌ 6.00 
[ಮನೆಯವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 0.00 
14 - 
ವಾರ್ಡ್‌ ನಂ 12ರ ಶಂಕರಪುರ ನಾಲ್ಕನೇ . ಕ್ರಾಸ್‌ ಶ್ರೀ ಶನೇಶ್ನರ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ 8.00 000 
ದೇವಸ್ಥಾನದ ವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. ” 
15 
ಉಪ್ಪಳ್ಳಿ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿ ಪುಟ್ಟಯ್ಯ ಮನೆಯಿಂದ ತಮ್ಮಯ್ಯ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಬಾಕ್ಸ್‌ ಚರಂಡಿ 
MM Coe) ೬ ~ ° 600. 0.00 
ನಿರ್ಮಾಣ. K - 
16 
[ತಮ್ಮಯ್ಯ ಮನೆಯಿಂದ ತಾವರೇಕೆರೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆಯ ವರೆಗೆ ಎರಡು ಬದಿ ಚರಂಡಿ 6.00 
ನಿರ್ಮಾಣ. - 0.00 
17 
ವಾರ್ಡ್‌ ನಂ 10ರ ಲಕ್ಷ್ಮೀಶ ನಗರದ ಮುಳ್ಳಯ್ಯ ಮನೆಯ ಎರಡು ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಕ್ಸ್‌ ಚರಂಡಿ 10.00 000 
ನಿರ್ಮಾಣ. . 
ಎಸ್‌.ಸಿ.ಪಿ 
18 
ವಾರ್ಡ್‌ ನೆಂ 10 ಲಕ್ಷ್ಮೀಶ ನಗರದ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ಹತ್ತಿರ ಮಳೆ' ನೀರು ಚರಂಡಿ 
[ > 12.00 0.00 
ನಿರ್ಮಾಣ. . 
19 
ವಾರ್ಡ್‌ ನಂ 10 ಲಕ್ಷ್ಮೀಶ ನಗರದ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ ಚಂದ್ರು ಅವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಮಳೆ ನೀರು - 
ಇ 8 id -ಾ 6.00 0.00 
ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ, " 
20 
ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ -ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಹಕ್ಕಿ-ಪಿಕ್ಕಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಕ್ಸ್‌ ಚರಂಡಿ `ನಿರ್ಮಾಣ, 0.00 
21 
ವಾರ್ಡ್‌ ನಂಬರ್‌ 32ರ ಕಲ್ಲುದೊಡ್ಡಿ ಶಾಲೆ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿನ ಮೂರು ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆಗಳ 
ಕಾಂಕ್ರೀಟೀಕರಣ - - 0.00 
22 
ವಾರ್ಡ್‌ ನಂಬರ್‌ 33ರ ರಾಮನಹಳ್ಳಿ, ಚೌಡೇಶ್ನರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 0.00 
23 
[ವಾರ್‌ ನಂಬರ್‌ 33ರ ರಾಮನಹಳ್ಳಿ ಪತ್ರಕರ್ಕ ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರಯ್ಯನವರ ಮನೆಯಿಂದ ಶ್ರೀ 
ಸತೀಜ್‌ ಮನೆ ತನಕ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 0.00 
24 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಸ್ತುತ 
ಹಂತ 


ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ 
ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಗಳನ್ನು 
ತೆಯಾರಿಸಿ ಸಕ್ಷಮ 
ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ 
ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆದು 
ಟೆಂಡರ್‌ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ 
ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು 


ಟಕ 
ಫ! ಮಂಜೂರಾದ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಸ್ತುತ 


ಸೇ x ಹೆಸ: ಜ್‌ - 
್ರೈಸಂ ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು ಎಸ್‌.ಸಿ.ಪಿ/ಟೆ ಅಂದಾಜು ಮೊತೆ ವೆಚ್ಚ ಹಂತ 
.ಏಸ್‌.ಪಿ. ್‌ 
ವಾರ್ಡ್‌ ನಂಬರ್‌ 20ರ ಕೆ.ಎಂರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಡಾ।ಅಂಬೇಡ್ಕರ್‌ ರಸ್ತೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಎಕೆ. Tso 
25 ಕಾಲೋನಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ - 0.00 
ವಾರ್ಡ್‌ ನಂಬರ್‌35 ಕೆಂಪನಹಳ್ಳಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಕೆ.ಇ.ಬಿ. ಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮ ಮನೆಯಿಂದ ಹೀರಮ್ಮ ಟೀಚರ್‌ ೨ ಸಿತಿ ) 
K ಮನೆ ಎದುರಿನವರೆಗೆ ಬಾಕ್ಸ್‌ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಎಸ್‌.ಸಿ. 
26 
ಹಿರೇಮಗಳೂರು ಪ.ಜಾ.ಯವರ ಸ್ಮಶಾನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 
-27 | . 
ಒಟ್ಟು 
ವಾರ್ಡ್‌ ನಂ 06ರ ಗಾಂಧಿನಗರದ ತರಕಾರಿ ಶೇಖರ್‌ ಮನೆಯಿಂದ ಕೋಟೆಕೆರೆ ಚಾನೆಲ್‌ವರೆಗೆ, 
ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮತ್ತು ಬಾಕ್ಸ್‌ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ, 


28 | 
 |ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಡೋಂಗ್ರಿ ಘರೇಷಿಯ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುತ್ತಿರುವ. ವಸತಿ 
ಸಮುಚ್ಛಯ ಸಂಬಂಧ ನಗರ ಸಭೆಯ ಪಾಲಿನ್ನ ವಂತಿಗೆಯನ್ನು ರಾಜೀವ್‌ ಗಾಂಧಿ ವಸತಿ 
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ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ ಇವರಿಗೆ ಪಾವತಿಸುವುದು. 


ಟಿ.ಎಸ್‌.ಪಿ. 
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ಒಟ್ಟು 6866 000 
ki | 
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